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12 Οκτωβρίου 2007 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΑΣ 

Αριθμ. 3104 

Η Δήμαρχος Καρυάς του Νομού Λευκάδας διακηρύττει 
ότι την 6.11.2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη 
παράδοσης των προσφορών) στα Γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. 
Λευκάδας (Φ. Πανάγου 8 Λευκάδα), θα διεξαχθεί με 
ανοικτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών 
εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρω¬ 
μένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν.3263/2004, 
ν. 3212/2003, ν. 2940/2001, ν. 2372/1996, ν. 2338/1995, ν. 
2229/1994 και τις δ/ξεις του π.δ. 60/2007, π.δ. 609/1985, 
π.δ. 210/1997, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
σήμερα για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΕ- 
ΦΥΡΙΟΥ «ΜΑΡΚΟΙ» Δ.Δ. ΠΗΓΑΔΗΣΑΝΩΝ». 

Ο κωδικός του έργου είναι: 110250 και πρόκειται για 
το υποέργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ «ΜΑΡΚΟΙ» 
Δ.Δ. ΠΗΓΑΔΗΣΑΝΩΝ». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) ομάδα καθαιρέσεων, με προϋπολογισμό: 
6.500 € β) ομάδα χωματουργικών, με προϋπολογισμό: 
16.247 € γ) ομάδα οδοστρωσίας, με προϋπολογισμό: 
10.966 €, δ) ομάδα σκυροδέματος, προϋπολογισμού 4.792 
€, ε) ομάδα ξύλινες κατασκευές, προϋπολογισμού 13.850 
€, στ) ομάδα επενδύσεις - επιστρώσεις, προϋπολογισμού 
29.000 € ζ) ομάδα ηλεκτρικών δικτύων, προϋπολογισμού 
10.170 € η) ομάδα λοιπά -τελειώματα, προϋπολογισμού: 
21.235,40 € 

Για ΓΕ και ΟΕ 20.296,87 €, και 19.958,70 € για απρό¬ 
βλεπτα. 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου είναι, βάση με τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
165/05 της Τ.Υ.Δ.Κ. Λευκάδος ανέρχεται στο ποσό των 
153.015,97 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό 
των 182.089,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία θα διεξαχθεί στις 


8.11.2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (δεν αφορά 
τις περιπτώσεις επανάληψης της δημοπρασίας). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τα 
γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Λευκάδας (αρμόδιος υπάλληλος 
Ευαγγελία Γερογιάννη τηλ. 26450-22285) μέχρι και τις 
1.11.2007. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου 

Γ. 

Στην δημοπρασία δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην Α2 και άνω τάξη 
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β) Προερχόμενες από κράτη - της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π.. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 
(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι 
κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοι- 
νοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% 
της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
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εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγρα¬ 
μμένων στην ανάλογη τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. με τις προϋπο¬ 
θέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως 
ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δια¬ 
γωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου δηλαδή 3.060,32 € 
και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
το Δήμο Καρυάς. 

Οι εργολάβοι Δημόσιων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι διακόσιες 
σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες. Οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα 
τεύχη δημοπράτησης και να συμπληρώνουν την οικο¬ 
νομική προσφορά τους σε έντυπο σφραγισμένο που θα 
χορηγηθεί η Τ.Υ.Δ.Κ. Λευκάδας. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Καρυάς (τηλ. 2645041213) 
και την Τ.Υ.Δ.Κ. (τηλ. 2645022285) τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Κάρυά, 8 Οκτωβρίου 2007 
Η Δήμαρχος 

ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ - ΡΕΚΑΤΣΙΝΑ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Αριθμ. Δ2960 

1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας, προκηρύσ¬ 
σει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«Κατασκευή ολοκληρωμένου ψυχιατρικού τμήματος 
ενηλίκων στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας», με προ¬ 
ϋπολογισμό 3.000.000 ευρώ (με το Φ.Π.Α.). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ¬ 
γραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρε¬ 
σίας Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Καρδίτσας Μπλατσούκα 24, μέχρι τις 
25.10.2007. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα 
τύπου Β (βελτίωση 4η). 

Πληροφορίες στη Γραμματεία της Υπηρεσίας στο τη¬ 
λέφωνο 24410-21432 ή 24410-26985. ΡΑΧ επικοινωνίας 
24410-25349. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30.10.2007, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι το σύστημα προσφοράς με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 


α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι στην 3° τάξη 
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην 1η τάξη 
(Α2 τάξη νια κοινοπραξία σε αναβάθμιση) για έργα κα¬ 
τηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, β) αλλοδαποί δια- 
γωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά 
και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 48.650,00 ευρώ 
ισχύος τουλάχιστον 270 ημερών, μετά την ημέρα διε¬ 
ξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προ¬ 
σφορών είναι εννέα (9) μήνες. 

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς και 
Ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΤΠΑ 80% - Ε.Π. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟ¬ 
ΝΟΙΑ) μέσω πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Έργων Υποδομής και ποιό¬ 
τητας Ζωής του Ν.Σ. της Ν.Α. Καρδίτσας. 

Καρδίτσα, 10 Οκτωβρίου 2007 

Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών 
ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΙΟΥ - ΤΣΕΛΙΟΥ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Αριθμ. 24566 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων διακηρύττει ότι εκτίθεται σε 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με 
το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστό έκπτω¬ 
σης κατά ομάδες τιμών (άρθρο 4 παρ. Β του ν. 1418/1984 
και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985) η εκτέλεση του έρ¬ 
γου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Δ. ΣΟΛΟΜΟΥ», 
προϋπολογισμού 223.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ). 

Γ ια τη διεξαγωγή του διαγωνισμού θα εφαρμοσθούν 
οι διατάξεις του π.δ. 609/1985, του ν. 1418/1984 όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους ν. 2052/1992, 
2229/1994, 2338/1995, 2372/1996, 2940/2001, 3212/2003, 
3263/2004 και 3316/2005, του π.δ. 171/1987 και ο ν. 
3263/2004, το π.δ. 609/1985 και ο ν. 3548/2007. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γ ραφεία του Δήμου Κο- 
ρινθίων (Κολιάτσου 32) την 30.10.2007, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών). 

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ΣΑΤΑ 2006. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α2, 
1η και 2η εντός Νομού Τάξης Πτυχίου και για έργα Η/Μ 
Α1, Α2 και 1η τάξη ή Κ/Ξ εργοληπτικών επιχειρήσεων που 
να καλύπτουν τις αντίστοιχες κατηγορίες. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται 2% επί της προϋ- 
πολογιζόμενης δαπάνης, ήτοι στο ποσό των 3.640,00 
€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, 
ΤΣΜΕΔΕ, κ.λπ. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώ¬ 
δεκα (12) μήνες. 

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των 
τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευ¬ 
θύνονται στα γραφεία του Δήμου (Κολιάτσου 32 αρμ. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


8571 


Δανιήλ Καίτη, τηλ. 27410/74000) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Κόρινθος, 9 Οκτωβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Αριθμ. 617 

Ο Δήμαρχος Πατρέων διακηρύττει ότι: Πρόκειται να 
γίνει Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός με γραπτές και 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 
τη συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις 
της Υπ’ αριθμ. 11389/1993 υπ. απόφ. (ΕΚΠΟΤΑ) και την 
υπ’ αριθμ. 42/2007 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλο¬ 
ντος και Πρασίνου του Δ. Πατρέων, για την προμήθεια 
εξοπλισμού παιδικών χαρών, συνολικού προϋπολογισμού 
99.960,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πάτρα ενώπιον, της αρ¬ 
μόδιας Επιτροπής, στο Δημοτικό Μέγαρο (Μαιζώνος 147, 
3ος όροφος) την Παρασκευή 2.11.2007 και ώρα 10:30 έως 
11:00 π.μ. (ώρα λήξης). 

Στον ανωτέρω διαγωνισμό γίνονται δεκτοίΈλληνες 
και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά 
ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών 
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, αφού προσκομίσουν 
τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στη σχετική δια¬ 
κήρυξη και σύμφωνα με τους όρους αυτής. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 
στο 5% του συνολικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας 
ή του μέρους των υλικών τα οποία προσφέρουν, σε 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν το Δήμο Πα¬ 
τρέων. 

Σχετικά και πληροφορίες στο Τμήμα Προμηθειών του 
Δήμου (Μαιζώνος 147 - 1ος όροφος), τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες από όπου ον ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
παίρνουν τη σχετική διακήρυξη. 

Πάτρα, 9 Οκτωβρίου 2007 

Η Δημαρχεύουσα 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ 

Αριθμ. 4105 

Ο Δήμαρχος Τιθορέας ανακοινώνει ότι διενεργεί ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό, (με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερό¬ 
τερη προσφορά), για την προμήθεια ενός καινούργιου 
οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 
4.000,00 λίτρων, για τις ανάγκες καθαριότητας. Ο ακρι¬ 
βής τίτλος της προμήθειας (Ε.ΚΠΟ.Τ.Α.) είναι: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ». 

Προϋπολογισμός: 117.647,06 ευρώ 


Δημοπρατούμενο ποσό: 117.647,06 ευρώ 

Δαπάνη για Φ.Π.Α.: 22 352,94 ευρώ 

Απαιτούμενη πίστωση: 140.000,00 Ευρώ 

Υπάρχουσα πίστωση: 120.000 ευρώ από 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ» για το έτος 2007 και 20.000,00 
ευρώ από «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ» για το έτος 2008 
Τόπος Παράδοσης: Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας. 
Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία διαγωνισμού (λήξης υποβολής προσφο¬ 
ρών και δικαιολογητικών) την 7.11.2007 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δήμου (Έδρα). 

Ημερομηνία αποσφράγισης οικονομικών προσφορών 
την 14.11.2007 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα γραφεία 
του Δήμου (Έδρα). 

Η υποβολή δικαιολογητικών σύμφωνα με την αναλυ¬ 
τική διακήρυξη Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με 
5% επί του προϋπολογισμού δηλαδή 7.000,00 ευρώ. 

Ημερομηνία δημοσίευσης διακήρυξης στον Ελληνικό 
τύπο την 11.10.2007. 

Πληροφορίες έντυπα και αναλυτική διακήρυξη όλες 
τις εργάσιμες ώρες εκτός της ημέρας του διαγωνισμού 
στα γραφεία του Δήμου. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν πραγματοποιη¬ 
θεί για οποιοδήποτε λόγο, αυτός θα επαναληφθεί χωρίς 
άλλη ειδοποίηση την 14.11.2007, στον ίδιο τόπο και την 
ίδια ώρα. 


Κ. Τιθορέα, 10 Οκτωβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΦΛΑΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 


Αριθμ. 90 

Από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου 
Ανάπτυξης ανακοινώνεται η διενέργεια του παρακάτω 
διαγωνισμού: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας διαγω¬ 
νισμού δ/ξης 06/2007. 

Ανακοινώνουμε ότι ο ανοικτός διαγωνισμός της Δ/ 
ξης 06/2007 για την προμήθεια ενός (1) αυτοκινήτου- 
σαρώθρου για τις ανάγκες της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε., προϋπο- 
λογισθείσης δαπάνης 200.000,00 ευρώ, με κριτήριο 
κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, ο οποίος 
διενεργήθηκε την 8.5.2007 και οι προσφορές των εται¬ 
ρειών που συμμετείχαν απορρίφθηκαν, ύστερα από την 
Δ2-2400/21.9.2007 απόφαση 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 

την 19.11.2007 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., στο 
ισόγειο (γραφείο 1, αίθουσα κατάθεσης και αποσφράγι¬ 
σης προσφορών) του Υπ. Ανάπτυξης, Γ εν. Γ ραμ. Εμπορί¬ 
ου , οδός Κάνιγγος 20,ισόγειο, με τους ίδιους όρους και 
τις τεχνικές προδιαγραφές της Δ/ξης 06/2007. 

Τηλ. 2103842507. 

Αποστολή στην Ε.Ε. της Ανακ/σης της Δ/ξης 06/2007 
την 4.10.2007. 

Δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο της περίληψης της 
Ανακοίνωσης, την 5.10.2007 

Δημοσίευση στο Φ.ΕΚ. της περίληψης της Ανακοίνω¬ 
σης, την 12.10.2007. 




8572 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Οι Διακ/ξεις και οι Ανακοινώσεις με τις τροποποιήσεις 
τους διατίθενται από το αρμόδιο γραφείο από 9:00 
έως 14:00. 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2007 

Η Τμηματάρχης 
ΕΛ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

-♦- 

(7) 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθμ. 91 

Απο τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου 
Ανάπτυξης ανακοινώνεται: 

Α. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

1. Ανοικτός Διαγωνισμός Δ/ξης 108/2007 για την προ¬ 
μήθεια 200Μ.Τ. Ζάχαρης, για τις ανάγκες Γ.Ε.Σ./ΔΕΜ, με 
κριτήριο κατακύρωσης τη: Χαμηλότερη τιμή, προϋπολο¬ 
γισμού 178.000,00 ευρώ και ημερομηνία κατάθεσης και 
αποσφράγισης προσφορών την Τρίτη 4.12.2007. Ο χρό¬ 
νος παράδοσης ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης. Τόπος παράδοσης είναι ως αναφέρεται 
στην Δ/ξη. Γίνονται δεκτές προσφορές και για μέρος 
της προμήθειας. Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για 
150 ημέρες. Επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προ¬ 
σφορών. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 5% 
της προϋπολογισθείσας αξίας των ειδών για τα οποία 
υποβάλλεται προσφορά. Η προμήθεια χρηματοδοτείται 
από Τακτικό Προϋπολογισμό 2007, ο δε τρόπος πληρω¬ 
μής αναφέρεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. 

Αρμόδια Δ/νση για το διαγωνισμό: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤ/ΚΩΝ ΕΙ¬ 
ΔΩΝ, Τμήμα: 

Α Ταχ. δ/νση: Κάνιγγος 20, 101 81 ΑΘΗΝΑ, Φαξ: 210- 
3842875, τηλέφωνο αρμοδίου: 210-3837634. 

2. Ανοικτός Διαγωνισμός Δ/ξης 109/2007 για την προ¬ 
μήθεια 30Μ.Τ. 

Εγκυτιωμένου τυριού, για τις ανάγκες Γ.Ε.Σ./ΔΕΜ, με 
κριτήριο κατακύρωσης τη: Χαμηλότερη τιμή, προϋπο¬ 
λογισμού 294.150,00 ευρώ και ημερομηνία κατάθεσης 
και αποσφράγισης προσφορών την Τρίτη 4.12.2007. Ο 
χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 2 μήνες από την υπο¬ 
γραφή της σύμβασης. 

Τόπος παράδοσης είναι: Πειραιάς. Γίνονται δεκτές 
προσφορές και για μέρος της προμήθειας. Οι προσφο¬ 
ρές πρέπει να ισχύουν για 150 ημέρες. 

Επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Πα 
τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 5% της προ- 
ϋπολογισθείσας αξίας των ειδών για τα οποία υποβάλ¬ 
λεται προσφορά. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τον 
Τακτικό Προϋπολογισμό 2007, ο δε τρόπος πληρωμής 
αναφέρεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. 

Αρμόδια Δ/νση για το διαγωνισμό. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤ/ΚΩΝ ΕΙ¬ 
ΔΩΝ, Τμήμα: 

Α Ταχ. δ/νση: Κάνιγγος 20, 10181, ΑΘΗΝΑ, Φαξ: 210- 
3842875, τηλέφωνο αρμοδίου: 210-3837634. 

Αποστολή στην Ε. Ε.Ε.Κ των περιλήψεων των Δ/ξεων 
108/2007 και 109/2007 την 8.10.2007. 


Ημ/νία δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο: 9.10.2007. 

Ημ/νία δημοσίευσης στο ΦΕΚ: 12.10.2007. 

Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: Επανάληψη ανοικτού διαγω¬ 
νισμού δ/ξης 229/2005. 

Ανακοινώνουμε ότι ο διαγωνισμός με κριτήριο κατα¬ 
κύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σε ευρώ ελεύθερο, που 
διενεργήθηκε στις 21.11.2006, για την προμήθεια 300 Μ.Τ. 
κρέατος μόσχου χωρίς κόκκαλα, προϋπολογισθείσας 
αξίας 1.630.000 ευρώ για τις ανάγκες του Γ.Ε.Σ./Δ.Ε.Μ. 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 

Ύστερα από την με αριθμό Π2/10274/11.9.2007 από¬ 
φαση μας με ημερομηνία υποβολής προσφορών την 
Δευτέρα 19.11.2007 και μέχρι ώρα 10:30 π.μ. στο Υπουρ¬ 
γείο Ανάπτυξης Γ ενική Γ ραμματεία Εμπορίου (Κάνιγγος 
20, ισόγειο, γραφείο 1), με την τεχνική προδιαγραφή 
ΠΓΕΣ-ΚΚΜΧΚ-425/Εκδοση Ιη/Ιούλιος 2004 (Α' εξαμή¬ 
νου 2007),όπως αυτή τροποποιήθηκε από την 8η Μ.Ε.Ε. 
του ΥΠΑΝ, με αντικατάσταση του Παραρτήματος Β' με 
το νέο ισχύον και συμπλήρωση του παραρτήματος Ζ'. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ της Δ/ξης 229/2005, ως έξης: 1.13: 

Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στον διαγωνισμό 
υποχρεούται να δηλώσει χωριστά τις τιμές κάθε μίας 
κατηγορίας κρέατος. 

Πληροφορίες, τηλ.2103837634. 

Αποστολή στην Ε.Ε.Ε.Κ. της Αν/σης της Δ/ξης 229/2005 
την 8.10.2007. 

Ημ/νία δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο: 9.10.2007. 

Ημ/νία δημοσίευσης στο ΦΕΚ: 12.10.2007. 

Οι Δ/ξεις και οι Ανακοινώσεις διατίθενται από το αρ¬ 
μόδιο γραφείο διακηρύξεων στην είσοδο του Υπουρ¬ 
γείου από 9:00 π.μ. μέχρι 14:00 μ.μ. 

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2007 

Η Τμηματάρχης 
ΕΛ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

-♦- 

( 8 ) 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/7ο ΤΜ 

Αριθμ. 221152 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 0 Τ Μ, προκηρύσσει Ανοικτό Διαγω¬ 
νισμό για την προμήθεια: « 6 Συστημάτων ελεγχόμενης 
πρόσβασης οχημάτων στις πύλες στρατοπέδων, για 
πλήρη ενεργοποίηση των Γ ραφείων Ασφαλείας», (Αριθ¬ 
μός Διαγωνισμού: 82/2007) και με Αριθμό Διακήρυξης: 
103. 

Προϋπολογισθείσας αξίας εκατό εξήντα χιλιάδων 
ευρώ (160.000,00 €), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμ- 
φερότερη προσφορά. 

Ο διαγωνισμός γίνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στις διατάξεις των ν. 2286/1995, ν. 2362/1995, ν. 2522/1997, 
π.δ. 394/1996, π.δ. 60/2007. 

Τόπος παράδοσης των υλικών ορίζονται οι Μ.ΕΣ/Ιη 
ΣΤΡΑΤΙΑ, ΑΣΔΕΝ, ΑΣΔΥΣ.301 ΕΒ, 306 ΕΒΤ και 304 ΠΕΒ. 

Εναλλακτικές προσφορές δε θα γίνονται δεκτές. 

Γλώσσα η Ελληνική. 

Να επισυναφτεί στην προσφορά των προμηθευτών, 
όταν δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα είδη σε 
δικό της εργοστάσιο, υπεύθυνη δήλωση, του νόμιμου 
εκπροσώπου του εργοστάσιου στο οποίο θα κατασκευ¬ 
αστεί το τελικό προϊόν, με την οποία θα δηλώνεται ότι 
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αποδέχεται την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, σε 
περίπτωση κατακύρωσης στο προμηθευτή υπέρ του 
οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. Στις περιπτώσεις 
που από τις τεχνικές προδιαγραφές προβλέπονται δι¬ 
άφορες φάσεις βιομηχανοποιήσεις για την παραγωγή 
του τελικού προϊόντος, τότε θα πρέπει να συνυποβάλ¬ 
λουν υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του 
εργοστασίου κατασκευής της κάθε φάσης. 

Σε περίπτωση που συμμετέχουσα στο διαγωνισμό 
εταιρεία, δεν θα προμηθευτεί το εφόδιο απευθείας από 
το εργοστάσιο παρασκευής, αλλά από άλλο προμη¬ 
θευτικό Οίκο, η απαίτηση της Υπηρεσίας, όπως αυτή 
διατυπώνεται παραπάνω, καλύπτεται εφόσον επισυνα- 
φθεί υπεύθυνη δήλωση ή προσύμφωνο συνεργασίας του 
εργοστασίου παρασκευής προς τον προμηθευτικό Οίκο 
ότι θα τον προμηθεύσει με το προσφερόμενο εφόδιο και 
εν συνεχεία υπεύθυνη δήλωση ή προσύμφωνο συνεργα¬ 
σίας του προμηθευτικού Οίκου προς τη συμμετέχουσα 
στο διαγωνισμό εταιρεία, ότι θα την προμηθεύσει με 
την σειρά του, με τα προσφερόμενα υλικά. 

Οι προμηθευτές να καταθέσουν πιστοποιητικό ΙδΟ 
9001/2000 του Οίκου κατασκευής του υλικού ( και των 
υποκτασκευαστών του) πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντί¬ 
γραφο, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και 
κατά την υλοποίηση της προμήθειας θα τεκμηριώσει, 
εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα διασφάλισης Ποι¬ 
ότητας, με διαδικασίες που θα ικανοποιούν τις απαιτή¬ 
σεις του 130 9001/2000. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυ¬ 
σικά ή νομικά πρόσωπα, οι Ενώσεις προμηθευτών που 
υποβάλουν κοινή προσφορά, Συνεταιρισμοί και Κοι¬ 
νοπραξίες προμηθευτών. Η εγγύηση συμμετοχής στο 
διαγωνισμό πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης. 

Ο διαγωνισμός γίνεται με βάση την Π-ΓΕΣ-ΣΕΠΠΣ-4- 
6.6.2ΟΘ6/ΓΕΣ/2 0 ΕΓ +1η τροποποίηση (ΚΩΔ: 6350-32-002- 
300606) τεχνική περιγραφή της Υπηρεσίας. 

Ισχύς Οικονομικών Προσφορών 150 ημερολογιακές 
ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της κατά¬ 
θεσης των προσφορών. 

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών-διενέργειας του 
διαγωνισμού την 05 Δεκ 2007 ημέρα Τετάρτη έως 9:30 
ώρα στα Γραφεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7°ΤΜ, οδός Πέτρου 
Ράλλη 1, Ρουφ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (τηλ.- 
Γαχ: 210 3459946). 

Σχετικοί όροι συμφωνιών έχουν κατατεθεί στα Γ ρα¬ 
φεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7°ΤΜ και οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να τους παραλαμβάνουν κάθε ημέρα από 
8:00-13:00 εκτός Σαββάτου , Κυριακής και αργιών στην 
παραπάνω διεύθυνση έναντι αντιτίμου που έχει καθο¬ 
ρίσει η υπηρεσία . 

Η δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο θα γίνει την 
12.10.2007. 

Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της διακηρύξεως στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο βαρύνουν το Δημόσιο και στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Η κατακύρωση των Διαγωνισμών τελεί υπό την έγκρι¬ 
ση της Υπηρεσίας. 

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2007 

Από το Τμήμα Διακηρύξεων 
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΑΛΕΠΙΛΙΑ 


Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΙΝΟΥ 

Αριθμ: 5239 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΚΗ- 
ΡΥΤΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΡΓΟ: «Κατασκευή δεξαμενών Ύδρευσης ΔΥΣΒΑΤΟΥ 
- ΝΙΚΗΤΩΝ». 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: (148.524,33 € (χωρίς Φ.Π.Α. 
και αναθεώρηση). 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: (Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ). 

Η δημοπρασία θα γίνει, σύμφωνα με την παρ. 2α του 
άρθρου 4 του ν. 1418/1984 όπως αυτός ισχύει και με τις 
προϋποθέσεις του ν. 3263/2004, στα γραφεία του Δήμου 
Ορεινού στις 6 Νοεμβρίου 2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). 

Δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις ή και κοινοπραξί¬ 
ες εργοληπτικών επιχειρήσεων της τάξης Α2 για έργα 
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ του ΜΕΕΠ. 

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύ¬ 
στημα του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 «με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες κατά ομάδες 
ομοειδών εργασιών». 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού (2.970,49) € 
, θα απευθύνεται στον Δήμο Ορεινού. 

Παραλαβή τευχών μελέτης, δημοπράτησης και οικο¬ 
νομικής προσφοράς από την ΤΥΔΚ Ν. Καβάλας (τηλ. 
2510/223219), μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την δημοπρασία. 

Ισχύουσες διατάξεις κατασκευής του έργου, ενδεικτι- 
κώς, ο ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985, το π.δ. 171/1987, ο 
ν.2940/2001 και ο ν. 3263/2004 όπως ισχύουν σήμερα. 

Λεκάνη, 10 Οκτωβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) 

ΛΑΡΙΣΑΣ 

Αριθμ. 7624 

Προκήρυξης ανοικτού δημοσίου διαγωνισμού το ΤΕΙ 
Λάρισας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό μ,ε 
σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο την συμφερότερη 
προσφορά για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλι¬ 
σμού για τις ανάγκες των Τμημάτων του Παραρτήματος 
Καρδίτσας, προϋπολογισμού 180.000,00 ευρώ συμπερι¬ 
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Δ/ξης στον 
Ελληνικό τύπο την 10.10.2007. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου 2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης 
του Παρ/τος Καρδίτσας. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών 
Μπούτλα Αναστασία και στο τηλέφωνο 2410-684405. 

Λάρισα, 10 Οκτωβρίου 2007 

Ο Πρόεδρος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΟΡΑΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


( 11 ) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Αριθμ. 4582 

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει ότι 
διενεργεί ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτή¬ 
ριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την 
προμήθεια ενός (1) Φορτηγού αυτοκινήτου ωφελίμου 
φορτίου οκτώ (8) τόνων, ανατρεπομένου, με ανακλει- 
νόμενα παραπέτα. 

Προϋπολογισμός 60.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

Γλώσσα Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής και αποσφράγισης προ¬ 
σφορών: η 30.10.2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 π.μ. στο 
γραφείο 25 της αίθουσας Δημοπρασιών της Δ/νσης 
Προμηθειών, Ακτή Μιαούλη 10, ΠΕΙΡΑΙΑΣ. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται στο άρθρο 1 της δια¬ 
κήρυξης Νο 18/2006 καθώς και από εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, αξίας 3.570,00 ευρώ, σύμφωνα με το αρ. 
1.5.2. της διακήρυξης. 

Χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 90 ημέρες και 
της εγγυητικής επιστολής 120 ημέρες από την επομένη 
της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στην Εφη¬ 
μερίδα της Κυβερνήσεως η 12.10.2007. 

Η διακήρυξη διατίθεται από τη Δ/νση Προμηθειών όλες 
τις εργάσιμε" ημέρες και ώρα 8:00-14:00, Ακτή Μιαούλη 
10, Δ/νση Προμηθειών,. Ισόγειο Β, Γραφείο 16.2, Αγρι- 
μανάκη Αικ., τηλ. 210.4550193 και είναι καταχωρημένη 
στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε στη διεύθυνση νννννν.οΙρ.ρΓ. 
Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές 
προδιαγραφές του διαγωνισμού παρέχονται από τον 
Απειρανθίτη Π. τηλ. 210-4550191. 

Πειραιάς, 8 Οκτωβρίου 2007 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
Ν.Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Αριθμ. 37906 

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής προκηρύσσει δημόσιο διαγω¬ 
νισμό με ανοικτή δημοπρασία, με το σύστημα προσφο¬ 
ράς «επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τι¬ 
μών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών 
της Υπηρεσίας (άρθρο 4 του ν.1418/1984 και άρθρο 7 του 
π.δ.609/1985)» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984, 
του π.δ. 609/1985, του ν. 3263/2004 και του π.δ. 60/2007 
όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», προϋπολογισμού μελέτης 3.570.000,00 
ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος της Κ.Π. ΙΙΒΒΑΝ II και από πιστώσεις του 
προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30η Οκτωβρίου 2007, 
ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης 10:00 π.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κο¬ 
μοτηνής, Πλ.Βιζυηνού αρ. 1, Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή, τηλ. 
2531024444. 


Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές(ά) οι ακόλουθες Ερ¬ 
γοληπτικές Επιχειρήσεις ή σχήματα όπως ειδικότερα 
αναφέρεται στο άρθρο 21 της Διακήρυξης, όπου ορί¬ 
ζονται αναλυτικά και οι σχετικές προϋποθέσεις συμ¬ 
μετοχής. 

- Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., 
εφ’ όσον ανήκουν στην 3η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην 2η τάξη και άνω για έργα κα¬ 
τηγορίας Η/Μ. 

- Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην 2η τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Η προκήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγω¬ 
νισμού, διατίθενται από την Υπηρεσία στην ανωτέρω 
διεύθυνση από 15.10.2007 μέχρι και 25.10.2007 τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό 
των 58.235,00 ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή 
θα απευθύνεται προς την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
και Περιβάλλοντος του Δήμου Κομοτηνής. Οι εγγυητικές 
επιστολές δεν γίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος 
μικρότερο των 300 ημερολογιακών ημερών. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος 
του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 
2531024444. 

Κομοτηνή, 9 Οκτωβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΑΚΗΣ 

-♦- 

(13) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ 

Αριθμ. 7180 

Ο Δήμαρχος Βόλου ως Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ. 
Α.Μ.Β. διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνη¬ 
σης, βενζίνης ευροΓ και βενζίνης αμόλυβδης) για τις 
ανάγκες της ΔΕΥΑΜΒ, με κριτήριο κατακύρωσης το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες 
στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδι¬ 
ορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της Ν.Α. Μαγνησίας, 
προϋπολογισμού 100.000 € πλέον Φ.Π.Α. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2007 
και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γρα¬ 
φεία της ΔΕΥΑΜΒ, στην οδό Κωνσταντά αρ. 141, ενώπιον 
αρμόδιας Επιτροπής. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% 
επί του προϋπολογισμού καί ορίζεται στο ποσό των 
πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 5.000), κατατεθειμένη με Εγ¬ 
γυητική Επιστολή Τραπέζης. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ, οδός Κωνσταντά 
141 στο τηλέφωνο 24210 75152, Γραφείο Προμηθειών. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν την 
ΔΕΥΑΜΒ. 

Βόλος, 10 Οκτωβρίου 2007 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΑΛΕΚΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΕΝΟΥΣ 

Αριθμ. 5130 

1. Ο Δήμαρχος ΤΕΜΕΝΟΥΣ, προκηρύσσει ανοιχτό δι¬ 
αγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙ- 
ΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 
ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩ¬ 
ΣΗ ΑΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΡΟΥΚΑΝΙΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΡΚΑΔΙΩΤΙΣΣΑΣ», με προϋπολογισμό 460.000,00€ 
ΕΥΡΩ. 

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία 
εργασιών: κατηγορία οδοποιίας, με προϋπολογισμό 
383.584,17 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της ΤΥΔΚ Νομού 
Ηρακλείου, οδός Αλμυρού 14 70100 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ή από 
την έδρα του Δήμου Τεμένους, στον Προφήτη Ηλία, τηλ. 
2810-871660, Ραχ: 2810-871661 μέχρι τις 1.11.2007. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Υπόδειγμα Τύπου 
Β'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-278455, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2810-278455, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία: Ακριβοπούλου Μαρία. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6 Νοεμβρίου 2007 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σε 
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) κατά κατηγορία 
εργασιών με έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 4 παρ. 4β 
του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.Ε.Π. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου: ήτοι κατηγορία οδοποιίας: 1η τάξη, 2η τάξη 
και 3η τάξη εφόσον έχουν έδρα τους ή επιλεγμένο νομό 
το Νομό Ηρακλείου, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το 
δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους επτά χιλιάδων εξα- 
κοσίων ογδόντα ευρώ (7.680,00 €) ευρώ που θα απευ¬ 
θύνεται στον Δήμο Τεμένους και ισχύ τουλάχιστον έξι 
μηνών + 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
έξι μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα κατά 
80% από το ΕΠΤΑ και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους, 
στα πλαίσια του ΠΕΠ Κρήτης 2000 - 2006. 


Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Τεμένους. 

Προφήτης, Ηλίας, 10 Οκτωβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΤΩΡΟΣ 
-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ 

Αριθμ. 3922 

Ο Δήμαρχος Σφακιωτών διακηρύττει ότι την 13 του 
μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δήμο 
Σφακιωτών Νομού Λευκάδας (Λαζαράτα Σφακιωτών) 
θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: 
προσφοράς με επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες ομοειδών εργασιών καα έλεγχο ομαλότητας 
των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, 
πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς 
της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με 
τους ν. 3263/2004, ν. 3212/2003, ν. 2940/2001, ν. 2372/1996, 
ν. 2338/1995, ν. 2229/1994, τις διατάξεις του π.δ. 334/2000, 
π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997, κ,α. όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με 
τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ». 

Ο κωδικός του έργου είναΐ:99171 και πρόκειται για το 
υποέργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία Κατασκευές Ξύλινες ή Μεταλλικές, με 
προϋπολογισμό 7.440,00 για ΓΕ και ΟΕ 1.339,20 και 
1.316,88 για απρόβλεπτα. 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
41/2007 της Τ.Υ.Δ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ανέρχεται στο ποσό 
των 10.096,08 ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
και στο ποσό των 12.036,00 ευρώ (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα- 
ραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δι¬ 
ακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την Τ.Υ.Δ.Κ. 
Λευκάδας, μέχρι τις 8.11.2007. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τόπου 
Γ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, 1η τάξη για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγαγραμένες στα νομαρχιακά μητρώα. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
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εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 205,00 ευρώ και 
η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το 
Δήμο Σφακιωτών. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 180 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα καθώς και δελτίο φορολογυαής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι ενενήντα 
(90) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της 
Υπαίθρου 2000-2006» με ποσοστά συγχρηματοδάτησης 
80% από το ΕΓ.Τ.Π.Ε.-Π. και 20% από Εθνική Δαπάνη 
(Αριθμός ΣΑΕ 2823). 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί απο την 
Δημαρχιακή Επιτροπή Δήμου Σφακιωτών. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Σφακιωτών, αρμόδιος 
υπάλληλος Βουκελάτος Θωμάς (τηλ: 2645361424 Φαξ: 
2645061110 ) και την Τ.Υ.Δ.Κ. Λευκάδας (τηλ. :2645022285), 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λαζαράτα, 10 Οκτωβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ 
-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αριθμ. 8494 

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου προκηρύσσει ανοικτό διεθνή 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και βάσει των 
διατάξεων: 

1) ν. 463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων 

2) Οδηγία 2004/18 Ε.Κ 

3) Λοιπές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις για την 
υλοποίηση του προγράμματος «Γεωγραφικό Πληροφο¬ 


ριακό Σύστημα» Δήμου Ηρακλείου Αττικής, προϋπολογι¬ 
σμού δαπάνης 340.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και συγκεκριμένα από το Ε.Τ.Π.Α. κατά 75% και 
από Εθνική συμμετοχή κατά 25%, από το Επιχειρησι¬ 
ακό «Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας» (Μέτρο 
2.4) σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο και την 
απόφαση ένταξης με αρ.153039ΚτΠ120-Β. 

Η προθεσμία κατάθεσης προσφορών λήγει την 4η του 
μηνάς Δεκεμβρίου έτους 2007. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, 
οδός Στ. Καραγιώργη 2, μπροστά στην αρμόδια επι¬ 
τροπή την 5η του μηνάς Δεκεμβρίου του έτους 2007, 
η μέρα Τετάρτη. 

Ώρα του διαγωνισμού ορίζεται η 12η μεσημβρινή. 

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται: 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί που δι¬ 
αθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική αξιοπιστία 
και φερεγγυότητα με αντικείμενο απασχόλησης, την 
ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών 
έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιακών δικτύων 
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Πα¬ 
γκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με 
τον νόμο 2513/1997. 

Η Εγγυητική Επιστολή για την συμμετοχή στον δια¬ 
γωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού 
της μελέτης, (με ΦΠΑ) δηλαδή 17.025 € και η οποία θα 
απευθύνεται στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής. 

Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες Κορώνης Ηλίας 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 
210-2777511 - 515 εσωτ. 109. 

Αν ο διαγωνισμός προβεί άγονος θα επαναληφθεί 
την 12η Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 με¬ 
σημβρινή. 

Ηράκλειο, 10 Οκτωβρίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ 

Αριθμ. 5253 

Ο Δήμαρχος Καλινδοίων Νομού Θεσσαλονίκης προ¬ 
κηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση 
του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ, Β' 
ΦΑΣΗ. 

Με προϋπολογισμός 31.876,00 €. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες ερ¬ 
γασιών: α) ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 31.876,00 €. 

(Δαπάνη Εργασιών 19.703,30 6, ΓΕ+ΟΕ 3.546,59 €, 
Απρόβλεπτα 3.487,48 €). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τα γραφεία του Δήμου Καλιν- 
δοίων στο Ζαγκλιβέρι, μέχρι τις 2510.2007. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου Γ'. 
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Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2393032122, Ραχ επικοινω¬ 
νίας 2393031202, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
I. Τσοχατζόπουλος. 

Ο διαγωνσμός θα διεξαχθεί στις 30.10.2007 ημέρα 
τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με εκί μέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

Στο διαγανισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α1, Α2 και 1η στην κατηγορία 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ, β) αλλοδοποί διαγωνιζόμενοι που αποδει- 
κνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτε- 
λέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το 
δημοπρατούμενο. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής, ύψους 534,75 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών από την ημερομηνία δη- 
μοπράτησης. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 
κατά 30.376,00 € κατά 1.500,00 € από Ιδιους Πόρους του 
Δήμου Καλινδοίων. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Για την ιταραλαβή των τευχών απαιτείται η κατα¬ 
βολή δέκα (10,00) ευρώ για την κάλυψη των δαπανών 
αναπαραγωγής. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλινδοίων. 

Ζαγκλιβέρι, 9 Οκτωβρίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

08 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

Αριθμ. 853 

Η Δημοτική Επιχείρηση'Υδρευσης Αποχέτευσης Πα¬ 
ραλίας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με 
σφραγισμένες προσφορές για την κατασκευή του έργου 
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥ¬ 
ΣΗΣ Ε' ΦΑΣΗ - ΤΜΗΜΑ 2 », με το σύστημα των επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών 
τιμών του τιμολογίου της Μελέτης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε, συμπλη¬ 
ρώθηκε και βελτιώθηκε με τους ν. 3263/2004, ν.3212/2003, 
ν. 2940/2001, ν. 2372/1996, ν. 2338/1995, ν.2229/1994 τις 
διατάξεις του π.δ. 334/2000, π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, προϋπολο¬ 
γισμού 311.243,56 € και συνολικού προϋπολογισμού με 
Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 374,850,00 €. 

Το έργο συντίθεται από τις, ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ με προϋπο¬ 
λογισμό 146.984,14 € (δαπάνη εργασιών, ΠΞ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΑ με προϋπολογισμό 
96.857,23 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα) και γ) κατηγορία ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ με προϋπολογισμό 
67.402,19 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30.10.2007, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στο 
γραφείο της ΔΕΥΑ Παραλίας. Πατρών - Πύργου και 


Υψηλάντου 2, Παραλία του Ν. Αχάίας ενώπιον της αρ¬ 
μόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν δι¬ 
εξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθαρίσει με 
πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστο¬ 
ποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την Ιδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 
2007, 300.000 €. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 1η (πρώτη) τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ». 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
«Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οπαία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν άτι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

1.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους ωυ άρθρου 2 παρ. 
7 του π δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

1.3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ.609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχεί¬ 
ρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

1.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατη¬ 
γορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 
του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

1.5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 
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Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λπ. όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
και του ν. 3263/2004 και του ν. 3481/2006. 

Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους (6.225,00 €) ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα 
(180) ημερολογιακές ημέρες. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστά έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 ταυ άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: εκατόν 
ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου Β. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί σπό το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Παραλίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
της ΔΕΥΑ Παραλίας, Πατρών - Πύργου και Υψηλάντου 2, 
Παραλία ή στην Τ.Υ.Δ.Κ. Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης 
Ν. Αχα'ΐας, Τσαμαδού 48, Πάτρα (Αρμόδια: Βελλοπούλου 
Φ. τηλ. 2610 316798) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για 
να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) χορηγούνται στους εν¬ 
διαφερομένους μέχρι και την Πέμπτη 25.10.2007 (και 
αν αυτή είναι αργία, την προηγούμενη εργάσιμη) πριν 
από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και 
εφ’όσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, χορηγούνται το αργό¬ 
τερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την 
υποβολή σχετικής αίτησης στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αχάΐας (Αρ¬ 
μόδια Βελλοπούλου Φ., τηλ.: 2610-316.798). 

Παραλία, 9 Οκτωβρίου 2007 

Ο Πρόεδρος 
Φ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

Αριθμ. 852 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πα¬ 
ραλίας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με 
σφραγισμένες προσφορές για την κατασκευή του έρ¬ 
γου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΒΡΑ- 
ΧΝΑίίΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ», με 
το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες ομοειδών εργασιών τιμών του τιμολογίου της 
Μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με 
τους ν.3263/2004, ν. 3212/2003, ν. 2940/2001, ν.2372/1996, 
ν.2338/1995, ν. 2229/1994 τις διατάξεις του π.δ. 334/2000, 
π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997, όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα, προϋπολογισμού 1.994.367,29 € και 
συνολικού προϋπολογισμού με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
2.380.000,00 €. 


Το έργα συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ με προϋπο¬ 
λογισμό 742.940,53 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΑ με προϋπολογισμό 
395.648,28 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα) και γ) κατηγορία ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ με προϋπολο¬ 
γισμό 424.646,01 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋ¬ 
πολογισμό 431.132,47 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6.11.2007, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στο 
γραφείο της ΔΕΥΑ Παραλίας, Πατρών - Πύργου και 
Υψηλάνταυ 2, Παραλία του Ν. Αχα'ΐας ενώπιον της αρ¬ 
μόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιαδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν δι¬ 
εξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με 
πράξη της η Πρόίσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστο¬ 
ποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις, 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΗΣΕΑΣ με υπάρχουσα πί¬ 
στωση για το έτος 2007, 2.380.000,00 €. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 

1.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 3η (τρίτη) τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ» και 1η (πρώτη) και άνω τάξη 
για έργα κατηγορίας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» κα¬ 
θώς και στην 2η (δεύτερη) τάξη και άνω για έργα κα¬ 
τηγορίας «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ» και 1η (πρώτη) και άνω τάξη για 
έργα κατηγορίας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» με κοινό 
αντικείμενο 196.045,79 €. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη, και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες αττό ως ανωτέρω β’ κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

1.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ αε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο άτι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

1.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για 
την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
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του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία 
αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγρά¬ 
φεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κότω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, 
αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

1.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην 2η (δεύτερη) τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα 
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με τις προϋποθέσεις της παρ. 
42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθ¬ 
μιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

1.5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αι ισχύ- 
ουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή 
Δημοσίων Έργων, 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση ταυ έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λπ. όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
και του ν. 3263/2004 και του ν. 3481/2006. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους (39.890,00 €) και ισχύ 
τουλάχιστον τριακοσίων (300) ημερολογιακών ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι διακόσιες εβδομήντα (270) 
ημερολογιακές ημέρες. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, α ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση κσλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφα 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: διακόσιες 
εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου 
Β. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Παραλίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
της ΔΕΥΑ Παραλίας, Πατρών - Πύργου και Υψηλάντου 2, 
Παραλία ή στην Τ.Υ.Δ.Κ. Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης 
Ν. Αχάΐας, Τσαμαδού 48, Πάτρα (Αρμόδια: Βελλοπούλου 
Φ. τηλ. 2610 316798) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για 
να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ¬ 
γραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) χορηγούνται στους ενδια¬ 
φερομένους υέχρι και την Πέμπτη 1.11.2007 (και αν αυτή 
είναι αργία, την προηγούμενη εργάσιμη) πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και εφ’όσον 
ζητηθούν εμπρόθεσμα, χορηγούνται το αργότερο εντός 
της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή σχε¬ 
τικής αίτησης στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αχάΐας (Αρμόδια Βελλο¬ 
πούλου Φ., τηλ.: 2610-316.798). 

Παραλία, 9 Οκτωβρίου 2007 

Ο Πρόεδρος 
Φ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 


( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 

Αριθμ. 2589 

Ο Δήμαρχος Ιητών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την 
προμήθεια πλακών δαπέδου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρ¬ 
χεται ενδεικτικά σε 26.400,00 € συν 3.432,00 € για ΦΠΑ 
13 %. Συνολικά δηλαδή 29.832,00 € και καλύπτεται από 
ίδιους πόρους. 

Η παραπάνω προμήθεια, θα διενεργηθεί σύμφωνα με 
τα όσα ορίζονται: 

- στην απόφαση 11389/1993 (Ενιαίος Κανονισμός Προ¬ 
μηθειών Ο.Τ.Α.), του Υπ. Εσωτερικών, 

- στον ν. 2286/1.1.1995 (Φ.Ε.Κ.19/Α/1.2.1995) «Προμήθειες 
Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 

- στον ν. 3463/2006 «Δημοτικός ΚΙΙΙ Κοινοτικός Κώ¬ 
δικας». 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
1.500,00 € (ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπο- 
λογισθείσας δαπάνης των υπό προμήθεια υλικών) και 
κατατίθεται σε γραμμάτιο του Ταμείου παρακαταθηκών 
και Δανείων ή σε εγγυητική επιστολή οποιοσδήποτε 
αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Ιητών, 
την 23.10.2007 και ώρα 10:00, ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. Ως ώρα λήξεως των προσφορών ορίζεται 
η 11:00 π.μ. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι 
προμηθευτές που είναι γραμμένοι στο οικείο επιμε¬ 
λητήριο ή επαγγελματική οργάνωση και οπωσδήποτε 
πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη διακήρυξη 
της μελέτης. 

Λεπτομέρειες των όρων της Διακήρυξης θα δίνονται 
από τα γραφεία του Δήμου Ιητών, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Αρμόδιος υπάλληλος κος Τάσος Ναυπλιώτης, τηλ. 
2296091505. 

Ίος, 10 Οκτωβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Αριθμ. 1095358/14826/0005 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γ ενική Γ ραμ- 
ματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, Γ ενική 
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνση 5η Οικο¬ 
νομικού, Τμήμα Β' Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς και 
Κολωνού 2, Τ.Κ. 10437, ΑΘΗΝΑ τηλέφωνο: 210 - 5230149, 
210 - 5223272, ΡΑΧ: 210 - 5236769. 

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1093638/14728/0005/ 
3.10.2007. 

3. ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Σύμβαση προμηθειών με: ΑΓΟΡΑ. 
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4. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΑ. 

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Οκτώ (8) εύκαμπτα 
ενδοσκόπια με νίάοο, για την υποστήριξη του έργου των 
Συνοριακών Τελωνείων 

ΕΠΠ: 2007 


ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΚΩΔ. ΟΡν 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟ¬ 

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

14/15/20/00/0 

Διάφοροι 

Ηλεκτρ. Μηχαναί 
- Συσκευαί 

31.64.00.00-4 

Οκτώ (8) 

400.000^ 


ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Πειραιάς (Ακτή Κονδύλη 32). 

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από 
την υπογραφή της σύμβασης. Δυνατότητα παράτασης 
του συμβατικού χρόνου παράδοσης και δυνατότητα 
αύξησης των συμβατικών ποσοτήτων δεν μπορεί να 
υπάρξει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης 
του διαγωνισμού. 

8. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑ¬ 
ΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από το 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γενική Γραμ¬ 
ματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, Γενική 
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Διεύθυνση 5η Οικο¬ 
νομικού - Τμήμα 8 Προμηθειών, Πειραιώς και Κολωνού 2, 
Αθήνα, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 9:00 - 14:00. 

9. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η' ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών 
ή των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 4.12.2007 και ώρα 
10:00 π.μ. 

10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Ή ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, στο 
Πρωτόκολλο της αρμόδιας Διεύθυνσης που διενεργεί 
το διαγωνισμό ή την καταληκτική ημερομηνία παρα¬ 
λαβής των προσφορών, στην αίθουσα κατάθεσης και 
αποσφράγισης προσφορών στο κτίριο του Υπουργείου 
Οικονομίας & Οικονομικών, Διεύθυνση 5α Οικονομικού 
- Τμήμα Β' Προμηθειών, Πειραιώς και Κολωνού 2, Αθή¬ 
να. 

11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν την 4.12.2007 ώρα 
10:00 π.μ. στην αίθουσα 120Α του 1ου ορόφου του κτι¬ 
ρίου του ΥΠ.Ο.Ο. επί των οδών Πειραιώς και Κολωνού 
2, Αθήνα. 

12. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟ¬ 
ΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. 

13. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος της 
οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 5% της προϋπολογι- 
σθείσας αξίας. 

14. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. 


15. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ταχύος της 
προσφοράς ορίζεται σε τρεις (3) μήνες προσμετρούμε- 
νοι από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού δηλαδή θα λήγουν 4.3.2008. 

16. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΟΧΙ 

17. ΚΥΡΙΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το Κοινοτικό Πρό¬ 
γραμμα ΙΝΤΕΒΒΕΘ III του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήρι¬ 
ξης, μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 
έτους 2007 (ΣΑΕ: 051/3). 

Ο τρόπος πληρωμής αναφέρεται στη διακήρυξη του 
διαγωνισμού. 

18. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΥΕΕΕΚ: 
10.10.2007 

19. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΤΥΠΟ: 12.10.2007. 

20. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ: 12.10.2007. 

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2007 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ 

Αριθμ. 2868 

Ο Δήμαρχος Βουφράδος διακηρύσσει την επιλογή 
αναδόχου, με ανοικτή διαδικασία, με το σύστημα προ¬ 
σφοράς, με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών, σε συμπλη-ρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των προ- 
σφερομένων επι μέρους ποσοστών έκπτωσης, (βλ.αρθρο 
4, παρ 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985) 
για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΤΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΙΟΥ» προϋπολογι¬ 
σμού δημοπράτησης 23.700.00 ευρώ (με αναθεώρηση 
και ΦΠΑ). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν.3263/2004, 
όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής 
της διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο, 
καθώς και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής 
διακήρυξης. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑ Ως ημερομηνία λήξης της προθσμίας 
παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται 
η 6η - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - 2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
π.μ. στα γραφεία του Δήμου Βουφράδος 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

α. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγε¬ 
γραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1, Α2, 1η για εκτός και 
ε-ντός Νομού έδρας για έργα Κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙ¬ 
ΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ αΐ Εργολιπτικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα 
αναλόγου βε-βαιώσεως. 

β. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις προερχό¬ 
μενες από κράτη της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης ή του Ευρω¬ 
παϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε 
όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
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εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες αε αυτούς 
και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την Α1, Α2 και 
1η για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟ- 
ΓΙΚΩΝ του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις προερ¬ 
χόμενες από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή της Σ.Δ.Σ. του 
Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει παρόμοια ποιοτηκά και ποσοτικά έργα με το 
δημοπρατούμενο. 

δ. Κοινοπραξίες των εργοληπτικών επιχειρήσεων 
των παραπάνω περιπτώσεων α, β, και γ σε οποιονδή- 
ποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπο τον όρο ότι κάθε 
εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό 
συμμετοχής όχι μικρότερο από 25%. Κάθε εργοληπτική 
επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα ή σε ένα μόνο 
κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πρέπει να κατατεθούν, 
από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις Συμμετοχής 381,72 
ευρώ οι οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή 
και θα παρέχονται όπως ορίζεται στη παρ. 1 του άρθρου 
23 του π.δ. 609/1985. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ - (180) ημερολογιακές ημέρες. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι την προ¬ 
σφορά τους, καθώς και τα τεύχη που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 παρ. 2 με στοιχεία 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 
της αναλυτικής διακήρυξης διατίθενται από τον ΔΗΜΟ 
ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ στην Δ/νση Χατζή Μεσσηνίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη μέχρι και δυο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας δηλ. μέχρι 
και την Πέμπτη 1.11.2007 από τα γραφεία του Δήμου 
Βουφράδος τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Επίσης μπορούν να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και των υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.τλ., 
στα γραφεία του Δήμου Βουφράδος, κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες. Αντίγραφα αυτών μπορούν να 
πάρουν με δαπάνες και φροντίδα τους κατόπιν αιτή- 
σεως τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ¬ 
δρομικούς τα στοιχεία της δημοπρασίας που διατίθενται, 
εφόσον προηγουμένως έχουν εμβάσει στην ανωτέρω 
Υπηρεσία, πέραν της προαναφερόμενης δαπάνης και τη 
δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερό¬ 
μενο. Η Υπηρεσία αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης 
μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη 
δυνατή Υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, χωρίς να 
φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδια¬ 
φερόμενο. 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι 
επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφί¬ 
ας - δεμάτων κ.λπ. η Υπηρεσία παραδίδει στις εταιρείες 
αυτές τα τεύχη δημοπράτησης, χωρίς να έχει ευθύνη 
για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει την 
ανάδοχο επιχείρηση. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαραίτητα 
έντυπα θα δίνονται καθημερινά στα γραφεία του Δήμου 


ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
τηλέφωνα 27220-81250-81396. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παραπάνω δημοσίευση πρέπει να 
γίνει με βάση την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουρ¬ 
γών Οικονομικών και Τύπου - Μ.Μ.Ε. υπ’ αριθμ. Πρωτ. 
2/20118/21.9.2001. 

Βουφράδος, 10 Οκτωβρίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

Αριθμ. 8190 

1. Η Δήμαρχος Σουφλίου διακηρύσσει την με ανοι¬ 
κτή δημοπρασία επιλογή ανάδοχου για την κατασκευή 
του έργοο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΊΑ Δ.Δ. ΔΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΣΟΥΦΛΙΟΥ» με το σύστημα προσφοράς επιμέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο 
τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με 
έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτω¬ 
σης (άρθρο 4 παράγραφος 4β του ν.1418/1984 και του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985). 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου 
που δημοπρατείτε ανέρχεται σε 60.000,00 € μαζί με το 
Φ.Π.Α. (19%) και η χρηματοδότηση του προέρχεται από 
το Πρόγραμμα ΣΑΤΑ Δήμου Σουφλίου. 

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι το Δημοτικό Δι¬ 
αμέρισμα Δαδιάς του Δήμου Σουφλίου. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το 
ν.1418/1984 «Δημ.Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
τα εκτελεστικά του διατάγματα, το ν. 3263/2004 και το ν. 
3316/2005, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο, καθώς και με τους όρους της αναλυτικής 
διακήρυξης. Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι 
η χαμηλότερη τιμή, όπως ορίζεται στο ν. 3263/2004. 

5. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 30 του μήνα ΟΚΤΩΒΡΙ¬ 
ΟΥ του έτους 2007, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Σου¬ 
φλίου μπροστά σε αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού. Σε 
περίπτωση που απαιτηθεί επανάληψη της δημοπρασίας, 
αυτή θα γίνει στις 8 του μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 
2007, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Σουφλίου. 

6. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: α) 
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α1. Εγγεγραμμένες στο ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη 
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, καθώς και κάθε ερ¬ 
γοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία που έχει δικαίωμα 
νόμιμης συμμετοχής για τις κατηγορίες και τις τάξεις 
που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 
τους όρους της λεπτομερής διακήρυξης. 

Α2. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιβς Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 
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Α3. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άπονη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Γ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακηκού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

7. Η Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται 
σε εννιακόσια ενενήντα δύο ευρώ (992,00 €), 2% επί 
του προϋπολογισμού, οι οποίες θα απευθύνονται προς 
το Δήμο Σουφλίου. 

8. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορί¬ 
ζεται σε ΤΡΕΙΣ (3) μηνές. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
του Δήμου Σουφλίου και στα τηλ. 2554020012 και 20034, 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Σουφλί, 3 Οκτωβρίου 2007 

Η Δήμαρχος 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ Α. ΚΑΚΑΛΗ 

-♦- 

(24) 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Αριθμ. 53163 

Ανακοινώνουμε την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού 
την 19.11.2007 και ώρα 9:00 (Ισόγειο -Αίθουσα συνεδρι¬ 
άσεων Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.) 
Μουρούζη 4 - ΑΘΗΝΑ) με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή και παράδοση ελεύθερη σε ευρώ, για 
την προμήθεια (4.600) σετ στολών σύμμικτων, προϋπο- 
λογισθείσας δαπάνης 716.000,00 ευρώ. 

2. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέ- 
φονται. Είναι δυνατόν να κατατίθενται, και πριν την 


παραπάνω ημερομηνία και ώρα, στο τμήμα Προμηθειών 
της Δ/νσης Οικονομικών του ΑΠΣ, λαμβάνοντας απο¬ 
δεικτικό παράδοσης. 

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για 
το σύνολο της ποσότητας. Εναλλακτικές προσφορές 
δε γίνονται δεκτές. 

4. Ο χρόνος ισχύος της προσφορών δεν πρέπει να εί¬ 
ναι μικρότερος των 150 ημερών από την επόμενη ημέρα 
της διενέργειας του διαγωνισμού. 

5. Η προσφορά των συμμετεχόντων πρέπει να συ¬ 
νοδεύεται από τα αναφερόμενα στο άρθρο 6, 8 και 
18 του π.δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσί¬ 
ου» δικαιολογητικά. Οι λοιποί όροι της κατάθεσης των 
προσφορών όσο αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
αναγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β' της 21/2007 
Δ/ξης. 

6. Οι τεχνικές προϋποθέσεις για την συμμετοχή στον 
διαγωνισμό αναγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 
Ε' της Διακήρυξης. 

7. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών είναι έξι (6) μή¬ 
νες από την υπογραφή της σύμβασης εξαιρουμένου 
του μηνός Αυγούστου στην ΔΙ.Π.ΥΛ. Θέση Ξηρό Πηγάδι 
Μάνδρα Αττικής. 

8. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης 
μεγαλύτερης ποσότητας από την προσφερόμενη μέ¬ 
χρι ποσοστού 30%, έως και την κατακυρωτική από¬ 
φαση, με ανάλογη μετάθεση τόιι συμβατικού χρόνου 
παράδοσης για την επαυξηθείσα ποσότητα. Επίσης 
μπορεί να κατακυρώσει μέρος της υπό προμήθειας 
ποσότητας, όχι όμως λιγότερο του 50% της προκη- 
ρυχθείσας. 

9. Ως προς τον τρόπο και τα δικαιολογητικά πληρωμής 
ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. 
(π.δ. 394/1996). 

10. Η παραλαβή της Δ/ξης και η παροχή πληροφοριών 
γίνεται από τα γραφεία μας στην ανωτέρω Διεύθυνση, 
τηλ.: 210 7236172, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
από 9:00 έως 13:30. Η Δ/ξη θα δημοσιευθεί και στην 
ιστοσελίδα του Π.Σ. (νννννν.ΐίΐ'θδβΐ'νίοθ.ςιΐ'). 

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2007 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Αν. Διευθυντής Οικονομικών 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 

23104 23956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

2410 597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

210 4135228 

ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 

26610 89122 

ΠΑΤΡΑ - Κόρινθου 327 

2610 638109 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

2810 300781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

26510 87215 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 

22510 46654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

25310 22858 




ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοωή 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοωή ΡΥΡ/ΌΡ 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

- 

- 

100 € 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή οά-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 ί ανά 50 σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-Γοηι/άνά, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.; Τηλεφωνικά: 210 4071010 ■ ίαχ: 210 4071010 ■ ίηΙθΓηβΙ: ΙιΙΙρύ/νννννν.θΙ.ςι· 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α' 

225 € 

190 € 

Β' 

320 € 

225 € 

Γ' 

65 € 

Δωρεάν 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 

Δωρεάν 

Δ' 

160 € 

80 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

80 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

33 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α.Ε.Δ. 

10 € 

Δωρεάν 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

2.250 € 

645 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

95 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70€ 

Δωρεάν 

Ο.Π.Κ. 

- 

Δωρεάν 

Α'+ Β'+ Δ' + Α.Α.Π. 

- 

450 € 


* Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. 

* Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, 
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας. 

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία 
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, 
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. 

* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο¬ 
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα 
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). 

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. 

* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050. 

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.β(.ςτ). 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ηΐΐρ://νννννν.θ1.οιι· - θ-πίθΜ: ννθΙ)Γη35ΐθΓ.θΙ@θΙ.(|Γ 
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